ಉತ್ತರ ದಿನಾಂಕ 


ಎ ಜಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ 
ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ "ಬಹುಗ್ರಾಮ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; 


ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದು 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಕೆ.ರಾಥೋಡ್‌(ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ 
ಹೊಂದಿದವರು) 
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ಮಗನು pin ಇರು ವೆ (ವವರ 


ನಮೂನೆ - 1ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ). 


ಸತರ 


"36 ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ 
ಇರುತ್ತವೆ (ವಿವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 


ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 
ಬಹುಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಗಳು 
ನಮೂನೆ-2ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ). 


ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು 
ಸೈಎಸ್‌. ಈಶ್ನರಪ್ಪ 


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೈ 


— ' ನಮೂನೆ - 1 | 
Details of ongoing MVS schemes. 


Name of Scheme. 


Estimate Cost 
{in Lakhs) , 
Bhunyar & other 11 habitations in Indi taluka EU 
B Bagewadi MVS Alamatti & 10 habitations in B Bagewadi taluka | 1900.00 
WN ‘Muddebihal WSS to Peerapur & other 16 village in Muddebihal Taluka 841.82 


Muddebihal Kuntoji & other 17 habitations in Muddebihal taluka 27 | 
1430399 


Ry 
ಆಯುಕ್ತರು, 


ಗಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


RR 
ರ 


El 


ನಮೂನೆ - 2 
MULTI VILLAGE SCHEMES PROGRESS REPORT (COMPLETED SCHEMES) 


| s1No | Taluka , - Name of Scheme 
In Lakhs 


pl 4 | 
Vijayapur 
Vijayapur 
4 lini” [W/S/StoChadachan & other 2vilageinindiTauka “| 33034 
5 lind [w/S/Sto Tadawalaga &other 2 villageinindiTaluka “| 52589 | 
| 6 in |w/S/StoNivaragi&other3vilageinindiTauka “°° | 54600 | 
|_7 lint [W/S/StoTamba &other9 habitations in indiTaluka “| 154170 
| 8 [nis ~~ [W/S/Sto Goranal & other 4 habitations in Indi Taluka 
| 9 [Indi [Godihal& other5 habitations In Indi taluka ಲ ] 
| 10 [nd | Horti & other 31 habitations in Indi taluka f 
1 [nde | Dasur & other 4 habitations in Indi taluka p 
| 12 [ni ~~ [Inchageri&other41 habitations in Indi taluka 
| 133 [in [Dhulakhed &other 6habitationsininditauka “| 69505 | 
|_ 14 [ind [Agarakhed+tachyan & other 20 habitations in inditauka “| 312574 | 
B Bagewadi 
B Bagewadi 

20 B 

21 

22 

23 

24 

25 

26 


| SUNo | Taluka Name of Scheme Estimate cost 
In Lakhs 
Muddebihal |W/S/S to Mukhihal & other 7 village in Muddebihal Taluka 540.00 
Muddebihal _ |W/S/S to Yarazeri & other 5 village in Muddebihal Taluka 
Sindagi W/S/S to Animadu & other 9 village in Sindagi Taluka 531.00 
Sindagi W/S/S to Kannolli & other 10 village in Sindagi Taluka 1882.70 
Sindagi W/S/S to Puradal & other 15 village in Sindagi Taluka 1940.00 
Sindagi W/S/S to Kadlewad & other 16 village in Sindagi Taluka 3037.00 
Kadani & other 5 habitations Sindagi taluka 877.21 
ETN SN 52982.43 
R & R MVS Scheme 
Vijayapur 0 &M to Bellubbi Combined MVWSS of Vijayapur taluka (R&R) 143.94 
© & M to Almatti- Baluti Combined MVWSS of B.Bagewadi taluka (R&R) 371.25 
Muddebihal |0&Mto Dhannur- Ayyangudi Combined MVWSS of Muddebihal taluka (R&R) 209.47 
ST 72466 
38 |1 OOO | °°“ | 5370709 
RT 


ಆಯುಕ್ತರು, - 
. ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ 
. ಬೆಂಗಳೂರು. 


